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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 173 

28 Απριλίου 2016 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ.Ο.Υ.) 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - 
Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), δημοσιεύει την παρα¬ 
κάτω Προκήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «Ολοκλήρωση του Αυτοκινητο¬ 
δρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 3 Α.Κ. Κυλλήνης-Αμα- 
λιάδα (χ.θ. 46+500 έως χ.θ. 57+400)» με προϋπολογισμό 
53.250.000,00 €(με το Φ.Π.Α) και σύμφωνα με τα αναφε- 
ρόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισμού συντάχθηκε 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ν/ΙΙΑ - (ανοικτή διαδικασία) 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλε¬ 
φώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) ανήκουσα στην 
Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενι¬ 
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, οδός Λ. Αλεξάνδρας 19, Τ.Κ. 114 
73 - Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί, τηλεφώνου: 210-6430279 
και ίαχ: 210-6463886. 

2. α) Επιλέγεις τρόπος σύναψης της σύμβασης. 

Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3669/2008. 

β) Τύπος σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται 
η πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου'Εργου: «Ολοκλήρωση 
του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, Τμήμα 3 Α.Κ. 
Κυλλήνης-Αμαλιάδα (χ.θ. 46+500 έως χ.θ. 57+400)». 

3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών. 

Το έργο θα εκτελεστοί στο Ν. Ηλείας στην Ελλάδα 

β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτη¬ 
ριστικά του έργου. 

Τ α προς κατασκευή έργα είναι: 

(α) Αυτ/μος Πάτρα - Πύργος στο τμήμα από Χ.0.46+500 
μέχρι Χ.Ο.57+400, μήκους 10,90 1<πι, το οποίο διαμορφώ¬ 
νεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστοί, 
κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από 
άλλον ανάδοχο, 


(β) Ανισόπεδος Κόμβος Γαστούνης (Χ.θ. 53+676). 

(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι και κάθετοι 
δρόμοι, 

(δ) Λοιπά συνοδό έργα, δηλ. έργα αποχέτευσης όμ¬ 
βριων - αποστράγγισης, έργα σήμανσης - ασφάλισης 
- περίφραξης, μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα, έργα 
περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφω- 
νοδότησης, δικτύων άρδευσης - πυρόσβεσης, κ.λπ. 

(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ 
ημικατασκευασμένα τεχνικά (Ανω και Κάτω Διαβάσεις 
και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους. 

(στ) Μονάδες Ελέγχου Ρύπανσης (ΜΕΡ) πλησίον των 
ακροβάθρων της Γέφυρας Ποταμού Πηνειού του αυτο¬ 
κινητόδρομου, 

(ζ) Εργασίες πρασίνου, 

(η) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων. 

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περι¬ 
λαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουρ- 
γικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλαμων 
και αποθεσιοθαλαμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Ανω 
και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, τοίχων, κρασπεδορεί¬ 
θρων, πλακοστρώσεων κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρα¬ 
νών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι 
υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, 
σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, 
περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-απο- 
στράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
(οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, 
κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, 
συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης - αποκατάστασης 
δικτύων ΟΚΩ κ.λπ. 

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να ασκήσει δικαιώματα 
προαίρεσης για επιπλέον ποσό μέχρι 4.450.000,00 € 
(με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε 
εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα 
αφορά στην: 

-αναβάθμιση της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Αρ- 
χαίαςΉλιδας μήκους 6,30 Κπι περίπου από τον νέο Α.Κ. 
Γ αστούνης μέχρι τα φανάρια της Ν.Ε.Ο. Πάτρας - Πύρ¬ 
γου, προϋπολογισμού έως 4.200.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

-διάνοιξη γεώτρησης και για την κατασκευή αντλιο¬ 
στασίου προϋπολογισμού έως 250.000,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 







1358 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η τιμολόγηση των εργασιών των προαιρέσεων θα 
γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα 
της Διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ. με την επισήμανση ότι 
η δαπάνη των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
και των οικείων μελετών τους περιλαμβάνεται ανηγμένη 
στην Οικονομική Προσφορά των Διαγωνιζομένων. 

4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών. 

Σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της Σύμ¬ 
βασης. 

5. α) Οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη 
της σύμβασης μπορούν να ζητηθούν από: 

τη Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.)/Γενική Διεύθυνση 
Συγκοινωνιακών Υποδομών/Γ ενική Γ ραμματεία Υποδο- 
μών/Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
οδός Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 - Αθήνα, Ελλάδα, αριθμοί 
τηλεφώνου: 210-6453706, ΐαχ: 210-6426787. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται 
στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Υ. (νννννν.ρράο.ρΓ). 

β) Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
μέχρι έξι (6) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. έως και 8-6-2016, 
εφ' όσον καταβληθεί στην Υπηρεσία Δημοπράτησης η 
σχετική δαπάνη για τα έξοδα αναπαραγωγής. 

6. α) Ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 

14-6-2016 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών). 

β) Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν: 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γενική 
Γ ραμματεία Υποδομών/Γ ενική Διεύθυνση Συγκοινωνια¬ 
κών Υποδομών/Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.), οδός 
Μουστοξύδη 7, Τ.Κ. 114 73 - Αθήνα, Ελλάδα. Αριθμοί, 
τηλεφώνου: 210-6453706, ΐαχ: 210-6426787. 

γ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθούν στην 
ελληνική γλώσσα. 

7. α) Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται 
να παραστούν, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζο- 
μένων. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του διαγω¬ 
νισμού σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/2008, ήτοι 
την Τρίτη 14-6-2016, ώρα 10:00 π.μ., οδός Μουστοξύδη 
7, Αθήνα. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: 

α) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό 
ύψους # 865.853,66 # €, ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 
δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δη¬ 
λαδή ισχύος τουλάχιστον μέχρι 14-4-2017 συνοδευόμενη 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και θα 
απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων/Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Σ.Υ./Δ.Ο.Υ. 

β) Κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επι¬ 
στολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα 
της διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδα¬ 
πής ή αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστο- 
ληπτικής ικανότητας, έγγραφο τράπεζας που δηλώνει 
ότι συνεργάζεται με υποψήφιο και θα εξετάσει αίτηση 
του για χρηματοδότηση, με ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου 


(χωρίς Φ.Π.Α.), αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Σε 
περίπτωση κοινοπραξίας η απαιτούμενη δανειοληπτική 
ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες επιχειρήσεις ή 
σωρευτικά σε όλες τις επιχειρήσεις. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2014ΣΕ07100044 της ΣΑΕ 071) και υπόκειται στις κρατή¬ 
σεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανο- 
μένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-1993) καθώς και της 
κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει. 

Η ανάληψη νομικής δέσμευσης για το υπόψη έργο θα 
γίνει μετά την οριστική έγκριση του φακέλου μεγάλου 
έργου από την Ε.Ε.. 

10. Για Κοινοπραξία επιχειρήσεων, εφόσον της ανατε¬ 
θεί η σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
39 του Ν. 3669/2008. 

11. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Διεύθυνση Μητρώων 
της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, εφόσον ανήκουν στην 7η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, είτε 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπο¬ 
γράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο 
των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών 
διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυ¬ 
τές τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ) περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ- 
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ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 6η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του ΚΔΕ, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

12. Η χρονική περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος 
δεσμεύεται με την προσφορά του είναι εννέα (9) μήνες 
από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς. 

13. Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση 
της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

14. Διαδικασίες προσφυγής: 

α) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 
είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ 
Γ ενική Γ ραμματεία Υποδομών/Γ ενική Δ/νση Συγκοινωνια¬ 
κών Υποδομών/Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.). Ταχ. 
Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 19 - Τ.Κ.: 114 73, ΑΘΗΝΑ. 

β) Υποβολή προσφυγών: 

Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θεωρήσει ότι θίγεται 
από παράνομη κατά την κρίση του απόφαση της Αναθέ- 
τουσας Αρχής δικαιούται προσωρινής δικαστικής προ¬ 
στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 
(ΦΕΚ Α' 173), όπως ισχύει. 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
21 Απριλίου 2016. 

16. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 
Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. Δ. 5/2016 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΔΑΥ)/Αερο- 
δρόμιο Ελευσίνας 

β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

ΤΗΛ.: 210 - 8705015, ΡΑΧ: 210 - 6445633 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή 
διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατ¬ 
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφω¬ 
νίας - πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 και των Π.δ. 60/2007 
και 118/2007, συμπληρωματικώς δε με τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη Συνεργείου 
«Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας (ΔΑΥ - 
201 ΚΕΦΑ - 112 ΠΜ - ΚΕΑ)». 


β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 370.731,71 € 
[ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία 
(92.682,93 € ετησίως)], και 456.000,00 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλο- 
γούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία (114.000,00 € ετησίως). 

Η ετήσια συνολικά προϋπολογισθείσα δαπάνη (με 
ΦΠΑ) αναλύεται ως εξής: 

α. Καθαριότητα χώρων ΔΑΥ - Μ.ΔΑΥ εντός ποσού 
24.000,00 €. 

β. Καθαριότητα χώρων 112 ΠΜ εντός ποσού 56.000,00 €. 

γ. Καθαριότητα χώρων 201 ΚΕΦΑ εντός ποσού 
18.000,00 € 

δ. Καθαριότητα χώρων ΚΕΑ εντός ποσού 16.000,00 €. 

Η παροχή υπηρεσιών θέματος είναι διαιρετή και οι 
οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται στην κατάθεση 
προσφορών για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσι¬ 
ών, ήτοι δύνανται να προσφέρουν για κάθε μία εκ των 
τεσσάρων (4) περιπτώσεων ανωτέρω. 

γ. Διάρκεια σύμβασης: Συμφωνία - πλαίσιο [τέσσερα 
(4) έτη], 

4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 - 14:00: Βλέπε 
σημείο ένα (1β). 

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.ρΓοπιίΙίίθυε.οον.ρΓ. και 
νννννν.Ιιαί.ρΓ. 

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 23025. 

5. α.Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 7 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. 

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 14 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. 

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 
22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

δ. Γλώσσα: Ελληνική 

ε. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη. 

6. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα, με την 
εξόφληση του 100% της μηνιαίας συμβατικής αξίας μετά 
την οριστική παραλαβή των εργασιών καθαριότητας. 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία. 

8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμηλό¬ 
τερη τιμή ανά Μονάδα του Α/Δ της Ελευσίνας. 

9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

- στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

21 Απριλίου 2016. 

- στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 22 Απριλίου 2016. 

- στον ελληνικό Τύπο: 22 Απριλίου 2016. 

- στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 
22 Απριλίου 2016. 

- στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 22 Απριλίου 2016. 

10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδι- 
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 22 Απριλίου 2016. 

11. Αιτήματα - ερωτήματα επί του διαγωνισμού υπο¬ 
βάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής 
που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
στη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυδ.ρον.ρΓ, του ΕΣΗ¬ 
ΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματι¬ 
κών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
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δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφι¬ 
ακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγ¬ 
ματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη 
και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα 
Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που 
θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. Διακ. Δ. 25/2016 

1. α. Αναθέτουσα Αρχή: 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΓΕΑ)/ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΠΑΠΑΓΟΥ 

β. Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, ΤΚ 11521 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

ΤΗΛ· 210 - 8705013/15, ΡΑΧ: 210 - 6445633 

2. Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή 
διαδικασία ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού, 
ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.7/15, μέσω της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των Π.δ. 60/2007, Π.δ. 118/2007 συμπληρωματικώς δε 
με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη «Παρόχου 
Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της Π.Α. 
σε Α/Δ Εσωτερικού (ΗΑΝΟϋΝΟ)». 

β. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης: Συμφωνία - Πλαίσιο 
(τέσσερα (4) έτη). 

γ. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμ¬ 
βανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων: 591.000,00 
€ για μια τετραετία (147.750,00€ ετησίως). 

δ. Η δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ, σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του Ν. 2859/2000. 

4. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 - 14:00: Βλέπε 
σημείο ένα (1β). 

β. Ηλεκτρονική πρόσβαση: νννννν.ρΓοηηίΙΙίθυε.ςον.ςΓ. και 
νννννν.άαί.ρΓ. 

γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 23023 

5. α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 6 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. 

β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφο¬ 
ρών: 13 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ¬ 
σφοράς στο Σύστημα. 

γ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 
21 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 

δ. Γλώσσα: Ελληνική 

ε. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν θα ληφθούν υπόψη. 

6. Παροχή - Πληρωμή: 


α. Παροχή υπηρεσιών: Συνεχής, πλήρης καθ’ όλο το 
24ώρο, για όλες ανεξαρτήτως τις ημέρες της εβδομάδας 
και του χρόνου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 9 των Ειδικών Όρων της διακήρυξης Δ. 25/16, 
για όλα τα Αεροδρόμια της παραγράφου 6 του άρθρου 
4 αυτής. 

β. Πληρωμή: Εντός τριάντα (30) ημερών, υπολογιζό¬ 
μενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία. 

8. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η χαμη¬ 
λότερη τιμή 

9. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης: 

- Στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

21 Απριλίου 2016 

- στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 22 Απριλίου 2016 

- στον ελληνικό Τύπο: 22 Απριλίου 2016 

- στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια»: 

22 Απριλίου 2016 

- στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ»: 22 Απριλίου 2016 

10. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδι- 
κτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ την 22 Απριλίου 2016. 

11. Αιτήματα - ερωτήματα επί του διαγωνισμού υπο¬ 
βάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής 
που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
στη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοηηίΙΐΊΘυε.οον.ρΓ, του ΕΣΗ¬ 
ΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματι¬ 
κών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφι¬ 
ακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγ¬ 
ματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, 
εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη 
και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα 
Αρχή και η ΥΠ/ΠΑ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που 
θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το 
σύστημα Προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
(άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΡΟΝΟΙΑ” ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικο¬ 
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 
(ΚΔΕ), καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί δημοσίων 
έργων. 

2. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά σε ερ¬ 
γασίες συντήρησης και ανακατασκευής του στίβου 
που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 204 στο 
Πέραμα σε κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί 





ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1361 


κατά χρήση στον Δήμο Περάματος με την με αρ. πρωτ. 
Δ4/2516/194/18-04-1961 Απόφαση του Υπουργείου Κοι¬ 
νωνικής Πρόνοιας. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 186.000,00 ευρώ και αναλύεται σε: 


Δαπάνη Εργασιών 

110.886,30 € 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

19.959,53 € 

Απρόβλεπτα(ποσοστού 15% επί της 
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

19.626,87 € 

Αναθεώρηση 

746,81 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

34.780,49 € 


4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περι¬ 
φέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 9777.07.008). 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του ΚΔΕ. 

6. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου. 

7. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κα¬ 
τηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», προϋπολογισμού 150.472,70 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 


δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν: 

• Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς καθώς και τα 
τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 
(παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 7 και 8 της Διακήρυξης, 
από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ¬ 
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, οδός ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14- 
16, 185.31, Πειραιάς (2 ος όροφος), μέχρι και την Πέμπτη 
19.05.2016. Πληροφορίες Χατζηδάκης Νικόλαος, τηλ.: 213 
2073 707. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15,00) ευρώ, εκτός αν 
αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια. 

• Τα ανωτέρω τεύχη δημοπράτησης εκτός από το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται και δωρεάν 
από την ηλεκτρονική διεύθυνση: νννννν.ραΙΙ.ρον.ρΓ στην 
διαδρομή Ενημέρωση - Διαγωνισμοί - Δημοπράτηση 
Τεχνικών Έργων και αναπαράγονται με ευθύνη του εν¬ 
διαφερομένου. 

9. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16 
(2 ος όροφος) στον ΠΕΙΡΑΙΑ, στις 24-05-2016 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) από 
αρμόδια επιτροπή. 

10. Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέ¬ 
τουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή 
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 2 του ΚΔΕ. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προ¬ 
έρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από 
κράτη που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για 
τις δημόσιες συμβάσεις, ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου και το κείμενο 
των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών 
διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυ¬ 
τές τις χώρες μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους και ταχυδρομικά. 

11. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 157 παρ.1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και 
του άρθρου 24 του ΚΔΕ στον βαθμό που δεν αντίκειται 
σε αυτό, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρ¬ 
χονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της 
υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 3.024,39 
ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην ΠΕ¬ 
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ¬ 
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των εγ¬ 
γυητικών επιστολών συμμετοχής δεν πρέπει να είναι 
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μικρότερος των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του ΚΔΕ) για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορί¬ 
ζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές 
προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

14. Παράταση της συνολικής προθεσμίας ή τμηματικών 
προθεσμιών εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή (άρ¬ 
θρο 48 του ΚΔΕ). Αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων, 
εφ’ όσον απαιτείται, δύναται να γίνει σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 57 του ΚΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

15. Η παρούσα περίληψη απεστάλη για δημοσίευση 
στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 22-04-2016. 

16. Η Διακήρυξη και η περίληψη διακήρυξης του δια¬ 
γωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ. αρ. 845/2016 (Συν. 
24η/15-04-2016) (ΑΔΑ: 7ΖΤ77Λ7-ΨΗΜ) Απόφαση της Οι¬ 
κονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Αθήνα, 15 Απριλίου 2016 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
X. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 99118/22865 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προ¬ 
κηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ¬ 
ΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΑΤΣΙΧΟΛΟΣ - ΣΑΡΑΚΙΝΙ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΡΙΖΟΣΠΗΛΙΑ». 

Προϋπολογισμού Μελέτης: Τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000 €). 

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κ.λπ.) από τα Γραφεία της 
Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας, στην Τρίπο¬ 
λη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου,όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) ημερολ. ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, 
ήτοι μέχρι και την 26-05-2016, ημέρα Πέμπτη και έως 
ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 - 
610343, ΡΑΧ: 2713-610342. Αρμόδιος υπάλληλος Κυρίμη. 

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 31-05-2016 ημέρα ΤΡΙ¬ 
ΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα 
Γραφεία της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας 
στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου. Το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι της προσφοράς 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 


4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

- Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμεονωμένοι ή σα 
κοιν/ξία, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. 
του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν στην Α2 και άνω τά¬ 
ξεων στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

- Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο και στην Α2 και άνω τάξεων και σε κατηγορία 
αντίστοιχη με μια εκ των αντιστοίχων τάξεων του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4878,10 € και ισχύ 
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει 
να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύ¬ 
θυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 4ο 
ΕΑΠ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελ/σου. 

Τρίπολη, 19 Απριλίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την αρ. 9/4-03-2015 απόφαση του Δ.Σ. περί 
προκήρυξης του ΠΠΥΦΥ 2014 και την αρ. 5/11-02-2016 
απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει: 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό για την 
προμήθεια «ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
(ΥΓΡΑΕΡΙΟ)» προϋπολογισμού δαπάνης: 1,086.000,00€ 
με το ΦΠΑ. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από ιδία έσοδα του 
Νοσοκομείου. 

Οι βασικοί όροι συμμετοχής και πληρωμής των υπο¬ 
ψηφίων αναφέρονται στο Π.δ. 118/2007 και Π.δ. 60/2007. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με ειδικές τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη με αριθ. 
5/2016 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος όπως ανα- 
φέρεται στη σχετική διακήρυξη. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου από 10:00-12:00 και στο τη¬ 
λέφωνο 2613- 603 884. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα- 
κής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙόθυδ.ρον.ρΓ του συστήματος με 
ημερομηνία διενέργειας την 14/06/2016 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟ¬ 
ΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ νννννν.ρΓοπηίΙΙίθυδ.ςον.ςΓ την 
14/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Αριθμ. 575212 

1. Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙ¬ 
ΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Σ.Σ. 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ Α - Σ.Σ. Κ. ΑΧ ΑΙΑΣ γρ.Π-Πυ», (Α.Δ. 1529) 
με προϋπολογισμό ένα εκατομμύριο εννιακόσιες πενή¬ 
ντα χιλιάδες ευρώ (1.950.000,00€) συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων Γ.Ε. και Ο.Ε., απροβλέπτων και αναθεώρησης, χωρίς 
Φ.Π.Α., ο οποίος αναλύεται ανά κατηγορία εργασιών ως 
ακολούθως (χωρίς την πρόβλεψη αναθεώρησης): 

• ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 965.433,78 € 

• ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 674.627,60 € 

• ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η/Μ 210.202,88€ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής του ΟΣΕ Α.Ε. στην 
Αθήνα - οδός Καρόλου 1-3 - 5° ς Όροφος - Πληροφο¬ 
ρίες: Καλαμπόκη Θάλεια, τηλ.: 210 5297597, μέχρι την 
19.5.2016. Η Διακήρυξη του έργου είναι τύπου Β' και έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με την «Εκδοση αναθεωρημένων 
προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων 
τύπου Α' και Β'» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 311/15.2.2016). Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ποσό που 
ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν γνώση 
του περιεχομένου των τευχών δημοπράτησης στην ηλε¬ 
κτρονική διεύθυνση όίΙρΥ/νννννν.οεθ.ρΓ. Γ ια να υποβάλλουν 
όμως προσφορά θα πρέπει προηγουμένως να έχουν 
προμηθευτεί εγκαίρως, από την Διεύθυνση Συντήρη¬ 
σης Γ ραμμής του ΟΣΕ Α.Ε. στην Αθήνα το έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν 
και θα καταθέσουν με την προσφορά τους. Το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς στην περίπτωση αυτή διατί¬ 
θεται δωρεάν. 

2. Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου αφορά στην 
επέκταση των δρομολογίων του Προαστιακού Πάτρας 
προς την Κ. Αχαΐα με βελτίωση των υποδομών της 
γραμμής και των στάσεων. Προβλέπεται η αναβάθμιση 
της γραμμής σε εντοπισμένα τμήματα των υφισταμέ¬ 
νων σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς επίσης και η ανα- 
κατασκευή των στάσεων μεταξύ του τμήματος Άγιος 
Ανδρέας - Κ. Αχάία. 

3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 
δέκα (10) μήνες. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-5-2016, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι το σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του ΚΔΕ. 


5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι στην 1η Τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 2η Τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α2 Τάξη και άνω για έργα 
Κατηγορίας Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κρά¬ 
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. ή 
στην περίπτωση που δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

6. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 39.000,00 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον (6) έξι μηνών και (30) τριάντα ημερών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι (6) έξι μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από από Πιστώσεις του 
Ε.Π. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τίτλος 
Πράξης: «Αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών προα- 
στιακού σιδηροδρόμου Πάτρας») (Αριθ. ενάρ. Έργου 
2016ΕΠ00110005/5000324). 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 2% επί του 
αρχικού συμβατικού αντικειμένου, χωρίς Φ.Π.Α., στον 
Ανάδοχο. 

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον Ανάδοχο. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Π. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΑΔΜΚΕΣ) 

Αριθμ. 180 

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική 
Εταιρεία Σαρωνικού προκηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ -ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΠΟΤΩΝ - ΚΑΦΕΔΩΝ 
κ.λπ.», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης) υπό την προϋπόθεση ότι πλη- 
ρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τις ανάγκες των 
δύο Δημοτικών Κοντινών (ΚΙΟΣΚΙ και ΠΕΤΡΙΝΟ) για την 
λειτουργία τους κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο έως Σε¬ 
πτέμβριο) του τρέχοντος έτους 2016, με συνολικό ενδει¬ 
κτικό προϋπολογισμό 74.380,80€ χωρίς ΦΠΑ (89.999,50€ 
με ΦΠΑ). Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφω¬ 
να με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις της 
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υπουργικής απόφασης 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟ- 
ΤΑ και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 2198/1994, 
του Ν. 2286/1995, του Ν. 2503/1997, του Ν. 2506/1997, 
του Ν. 2741/1999, του Ν. 3310/2005, της 53361/11-10-2006 
ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης -Οικονομίας και Οικονομικών-Απασχό- 
λησης και Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/ 11.10.2006 Β') 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και 
την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30.07.2007 Β'), του 
Ν. 3548/2007 τον Ν. 3852/2010 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 
Α'/2013) άρθ. 4 και την εγκύκλιο 3/11543/26/03/2013 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 25/2016 Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ, με την 
οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας για 
τη σχετική προμήθεια. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α 
20.01.00.0013, ΚΑ 20.01.00.0023, Κ.Α. 20.01.01.0013 και ΚΑ 
20.01.01.00.0023. του προϋπολογισμού της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ 
Σαρωνικού του οικονομικού έτους 2016. 

Όλες οι παραδόσεις και η τροφοδοσία θα είναι τμη¬ 
ματικές (ανάλογα με τις ανάγκες των κοντινών) και 
θα γίνονται αποκλειστικά στους χώρους των κοντινών 
“ΚΙΟΣΚΙ” και “ΠΕΤΡΙΝΟ” με ευθύνη του προμηθευτή και 
κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο κάθε καντίνας. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ςον.ρΓ του συστήματος. Το πλή¬ 
ρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτη- 
θεί σε ηλεκτρονική μορφή (.ράΐ), στη διαδικτυακή πύλη 
νννννν.ρΓοπιίΙίιβυε.ρον.ρΓ του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχε¬ 


ται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη 
και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού νννννν.εαίΌηίΙκοεοίΙν.ρι·. 

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός 
δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του 
Ν. 2286/1995 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «Προμήθει¬ 
ες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν. 4281/2014. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγω¬ 
νισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις 
εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστη¬ 
μα ορίζεται η 16/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 
π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών στη Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙτθυδ.ρον.ρΓ 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 20/05/2016, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυ¬ 
νατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτό¬ 
ματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της υπουργικής 
απόφασης Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Καλύβια, 21 Απριλίου 2016 

Ο Πρόεδρος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΟΣ 
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